LEAP Transportation Document 2010-1 as developed March 8, 2010 
2003 (Nickel) Account and 2005 Transportation Partnership Account 
Highway Improvements Program (T) 

I Dollars in Thousands) 


K-duIi; liin _ ITtijccI _ Leg Hist _ Prior 29IEM1 21911-13 2IU3-15 21115-17 2017-19 2019+- _ Tulal 


1999 1119908k Sft 2S4lh to S 272nd Si - Add HOV Lane* 

JO 

14,516 

415 

0 

II 

II 

19 

0 

14*931 

Motor Vehicle Account - State 


41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

41 

Motor Vehicle Account - Federal. 


200 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

200 

Transportation 200? (Nickel) Account - State 


13,904 

414 

0 

0 

0 

0 

0 

14,338 

Motor Vehicle Account - Local 


371 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

372 

SR Seattle - Alaskun Way Viaduct 


325,662 

56L023 

879,215 

505,4411 

129,327 

u 

0 

2,4110,667 

1999 8II9936Z Sli yy/Alaskan Way Viaduct - HtplacE-menl 

1L 36, 37,4? 

325,662 

56L023 

879,215 

505,4411 

129J27 

u 

0 

2,4110,66? 

2005 Transportation Pannersliip Account - Slate 


92,035 

335,38$ 

790,76? 

272,073 

9,140 

0 

0 

1,559,400 

Transportation 2HD? (Nickel) Account - State 


98,735 

72,882 

25,680 

49,15] 

6,637 

0 

0 

253,085 

Motor Vehicle Account - Local 


3,386 

3,103 

36 

1 

0 

0 

0 

6,526 

Multimodal Account - Stale 


0 

0 

34,702 

78,048 

87,250 

0 

0 

200,000 

SpeaaJ Category C Account - St Restricted 


0 

0 

0 

47,400 

0 

0 

0 

47,400 

Motor Vehicle Account - Federal 


131,506 

89,64$ 

28,034 

58,767 

26,300 

0 

0 

334,256 

SR DS. Shoreline - HOY & Corridor Improvements 


13,026 

7.11049 

0 

II 

0 

(9 

0 

20.1126 

III995GC Sk 99/Aurora Ave N Corridor- Add HOV i.ancH 

32 

13,026 

7 + IHKl 

0 

II 

II 

19 

0 

20.1126 




